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DZIENNIK URZĘDOWY 


MINAS TERS WA 


BUDOWNICTWA 


I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


Warszawa, dnia 20 września 1965 r. 


Nr 13 


Poz. 51-54 


TREŚĆ: 3 


Zarządzenia Ministra: 


51 — nr 212 z 12. VII. 65 r. w sprawie tymczasowej orga- 
nizacji i zasad działania Zjednoczenia Budownictwa 
Zakładow Chemicznych w zakresie generalnego 'wyko- 
nawstwa. 


Poz. 


Poz. 52 — nr 227 z 31. VII. 65 r. w sprawie trybu postępowania 
przy ustalaniu cen zbytu nowych maszyn i urządzeń. 
Poz. 53 — nr 230 z 31. VII. 65 r. w sprawie zaliczania do ruchu 


ciągłego niektórych rodzajów prac w przedsiębiorst- 
wach przemysłowych. 


Pismo okólne Ministerstwa: 


Poz. 54 — nr 28 z 7. VII. 65 r. w sprawie stosowania w zago- 
spodarowaniu placów budowy opracowań projekto- 
wych zawartych w Zestawie Projektów i Opracowań 
Elementów, Urządzeń 1 Obiektów Zagospodarowania 
Placu Budowy. 


Komunikaty 


51. 
ZARZĄDZENIE NR 212 


MINISTRA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


z dnia 12 lipca 1965 r. 


w sprawie tymczasowej organizacji i zasad działania 7jednocze- 
nia Budownictwa Zakładów Chemicznych w zakresie generalnego 
wykonawstwa. 


(znak: OR3-033/B22/63) 


Na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 31 stycznia 
1961 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) i $ 8 uchwały 
nr 408 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1964 r. w sprawie 
utworzenia Zjednoczenia Budownictwa Zakładów Chemicznych, 
zarządza się, co następuje: 

$ 1. 1. Zjednoczenie Budownictwa Zakładów Chemicznych zwa- 
ne dalej „Zjednoczeniem”, będzie sprawowało funkcję general- 
nego wykonawcy na priorytetowych lub innych ważnych budo- 
wach zakładów przemysłu chemicznego. 

2. Dla operatywnego wykonywania funkcji określonej w ust. 1, 
Zjednoczenie powoła, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ko- 
mórkę organizacyjną generalnego wykonawstwa, działającą na 
zasadach rozrachunku gospodarczego. 

$ 2. Do zadań Zjednoczenia w zakresie generalnego wykonawst- 
wa należy w szczególności: 

1) koordynacja czynności przygotowawczych do zawarcia umów 
z inwestorami i podwykonawcami oraz ustalanie w porozu- 
mieniu z zainteresowanymi kontrahentami warunków organi- 
zacji i realizacji budowy; i 

2) ustalanie 1 koordynowanie, na podstawie projektów organi- 
zacji budowy, potrzeb wykonawców w zakresie zaplecza tech- 


niczno-gospodarczego oraz zakresu usług, niezbędnych do pro- 
wadzenia robót; 

3) zawieranie umów z inwestorami i podwykonawcami o wyko- 
nanie robót budowlanych i montażowych oraz z odpowiedni- 
mi przedsiębiorstwami o wykonanie zapiecza i świadczenie 
usług. o których mowa w ust. 2; - 

4) ogólne kierownictwo robót na budowach objętych umowami, 
koordynacja programów (harmonogramów) budowy i planów 
operatywnych oraz działalności poszczególnych wykonawców; 

5) czuwanie nad realizacją dostaw projektów i kosztorysów oraz 
dostaw konstrukcji, maszyn i urządzeń w terminach określo- 
nych ustalonymi harmonogramami; 

6) prowadzenie czynności związanych z odbiorem wykonanych 
robót, dokonywanie rozliczeń oraz podejmowanie odpowied- 
nich czynności w przypadkach niewykonania lub nienależy- 
tego wykonania przez poszczególnych kontrahentów ich zobo- 
wiązań. 
$ 3. Zjednoczenie może na zlecenie właściwego inwestora podej- 

mować prace w zakresie: 

1) opracowywania projektów organizacji budów; 

2) organizowania i przeprowadzania rozruchu 
obiektów przemysłu chemicznego. 


wybudowanych 


§ 4. Zjednoczenie uprawnione jest do: 

1) opińiowania stopnia wykonania zadań produkcyjnych przez 
podwykonawców dia celów premiowania pracowników umy- 
słowych z funduszu A i B; 

2) dysponowania funduszami premiowymi przeznaczonymi przez 
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
na dodatkowe premiowanie pracowników umysłowych podwy- 
konawców za wykonanie określonych zadań dodatkowych lub 


za szczególne osiągnięcia w realizacji zadań rzeczowych na 
budowach obiektów przemysłu chemicznego. 
$ 5. Na wniosek Zjednoczenia, jako generalnego wykonawcy, 


właściwe terytorialne i ogólnokrajowe resortowe zjednoczenia 


wskażą przedsiębiorstwa zobowiązane do zawarcia z generalnym 


wykonawcą umów o wykonanie robót budowlanych i montażo- 


Str. 2. 


wróć 


wych oraz umów o świadczenie usług w zakresie niezbędnym 
do prowadzenia tych robót. ` 

$ 6. 1. Zjednoczenie pobiera od podwykonawców wynagrodze- 
nie za peinienie funkcji generalnego wykonawstwa w wysokości 
nie większej niż przewidziane w obowiązujących przepisach. 

2. Wpływy z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, 
stanowią źródło finansowania działainości komórki organizacyj- 
nej generalnego wykonawstwa, o której mowa w § 1 ust. 2. 

$ 7. Zasady ewidencji księgowej rozliczeń finansowych z tytułu 
generalnego wykonawstwa zostaną ustalone odrębnie. 

$ 8. Tymczasową formę działania generalnego wykonawstwa 
— określoną niniejszym zarządzeniem — wprowadza się jako 
eksperyment gospodarczy prowadzony zgodnie z $ 4 i $ 5 ust. 3 
uchwały nr 25 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1959-r. w spra- 
wie zakończenia eksperymentów ekonomicznych podjętych na 
podstawie uchwały nr 44 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 


11957 r. oraz w sprawie zasad i trybu prowadzenia dalszych prac 


doświadczainych w dziedzinie organizacji i ekonomiki przedsię 
biorstw (Mon. Pol. ur 14, poz. 49). 

-§ 9. Dyrektor Zjednoczenia złoży w terminie do dnia 31 marca 
1966 r. w Departamencie Organizacji ocenę wyników działalności 


- generalnego wykonawstwa i wypływające z niej wnioski. 


$ 10. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 lipca 1965 r. 


MINISTER 
M. Oiewiński 


52. 
ZARZĄDZENIE NR 227 


MINISTRA BUDOWNICTWA 
i PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


z dnia 31 lipca 1965 r. 


maszyn i urządzeń. 


„ (znak: EK-2/65) 


Ww wykonaniu postanowień uchwały nr 100 Rady Ministrów 


z dnia 9 kwietnia 1964 r. w sprawie zasad ustalania cen zbytu 
maszyn i urządzeń produkowanych przez. państwowe przedsię- 
biorstwa przemysłowe objęte planowaniem centralnym oraz 
w sprawie właściwości organów ustalających te ceny (Mon. Pol. 


= nr 27, poz. 119) oraz w związku z zarządzeniem nr 438 Państwo- 
_ wej Komisji Cen z dnia 19 listopada 1964 r. w sprawie trybu 


składania wniosków o ustalenie cen zbytu maszyn, trybu dzia- 


łania Komisji Opiniującej oraz trybu postępowania w przypad- 


kach sprzeciwu od decyzji ministrów, ustalających ceny maszyn 
(Biuletyn Cen nr 35, poz. 484) zarządza się, co następuje: 


$ 1. Upoważnia się Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw 


sę: Remostowych Maszyn i Urządzeń Budownictwa do ustalania cen 
zbytu nowych maszyn i urządzeń, produkowanych przez przed- 
_ siębiorstwa podlegte Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Mate- 
= riałów Budowlanych. 


$2. 1. Powołuje się przy Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Remon- 
towych Maszyn i Urządzeń Budownictwa Komisję do spraw opi- 
niowania wniosków o ustalenie cen zbytu nowych maszyn. 

2. Skład Komisji podany jest w załączniku do zarządzenia *). 

$ 3. Zakład, podejmujący produkcję nowej maszyny lub urzą- 
dzenia, przesyła przed przystąpieniem do tej produkcji wniosek 
o ustalenie ceny maszyny (urządzenia) do Zjednoczenia Przedsię- 
biorstw Maszyn i Urządzeń Budownictwa, a w odpisie do zjed- 
noczenia. któremu podlega. 


+) Załącznik niepublikowany, 


- 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD. 


i PRZEM. MAT. BUD. Nr 13 


$ 4. Wniosek o ustalenie ceny ($ 3) powinien zawierać nastę- 
pujące dane: 
1) nazwę, typ, rozmiary. ciężar oraz inne cechy techniczne, cha- 
rakteryzujące daną maszynę lub urządzenie w ukiadzie i za- 
kresie umożliwiającym ujęcie we właściwym cenniku; 
karty katalogowe, rysunki zestawieniowe, fotografie, a w przy- 
padku, gdy maszyna (urządzenie) stanowi wersję lub mody- 
fikację maszyn (urządzeń) dotychczas produkowanych lub 
importowanych — opis różnie między tymi maszynami a nową 
maszyną (urządzeniem); 
założenia towarzyszące wprowadzeniu nowej maszyny (prze- 
znaczenie maszyny w procesach produkcyjnych, zamierzone 
efekty zastosowania maszyny, obiiczenie oszczędności materia- 
łowych, obliczenie wydajności pracy, szacunek opłacainosci 
eksportu, opinie dotyczące podjęcia produkcji i prawidiowosci 
przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych, wystawione 
Instytuty naukowo-badawcze oraz głównych odbiorców); 
planowaną wielkość produkcji w roku bieżącym i w każdym 
z dwóch następnych lat, a.w przypadku, gdy wniosek o usta- 
lenie ceny przewiduje rozliczenie kosztów specjalnych na okres 
dłuższy niż 3 lata — planowaną wielkość produkcji w każ- 


dym roku, na który planuje się rozliczenie kosztów specjal- 


nych; 

kalkulację planowanego kosztu własnego w pierwszym roku 
produkcji 1 w każdym z dwóch następnych lat, a jeżeli okres 
pełnego opanowania produkcji trwa dłużej niż 3 lata, koszt 
produkcji w pełni opanowanej; do kalkulacji należy dołączyć: 


a) rozliczenie planowanego zużycia materiałów i robocizny 
wraz z udokumentowaniem zgodności ceny surowców i ma- 
teriałów przyjętych do kalkulacji z pozycjami właściwych 
cerfników i oceną prawidłowości stawek płac i norm zasze- 
regowania robót, stanowiących podstawę do kosztów robo- 
cizny bezpośredniej, > 

b) rozliczenie kosztów specjalnych, 

c) stwierdzenie przyjęcia do kalkulacji kosztów doliczanych 
w formie narzutów w wysokości zakładanej w planie wraz 
z uzasadnieniem tych narzutów; 

proponowaną cenę zbytu z uzasadnieniem przyjętej w kalku- 

lacji wysokości zysku, uzasadnieniem proponowanej 

z punktu widzenia opłacalności użytkowania nowej maszyny 

(urządzenia) i z opinią odbiorcy lub jego jednostki zwierzch- 

niej. 


6) 


$ 5. W przypadku gdy maszyna (urządzenie) stanowi wersję 
lub modyfikację maszyn (urządzeń) dotychczas produkowanych, 
należy we wnioskach o ustalenie ceny podać zamiast kalkulacji 
planowanego kosztu własnego (8 4, pkt 5) kalkulację różnicową 
kosztów związanych z przeprowadzonymi modyfikacjami. 

$ 6. 1. Jeżeli maszyna lub urządzenie było opiniowane przez 
Komisję Oceny Maszyn, powołaną na podstawie przepisu $ 14 
uchwały nr 142 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1962 r. 
w sprawie opracowania i zatwierdzania dokumentacji technicz- 
nej konstrukeji nowych maszyn i urządzeń przeznaczonych do 
produkcji wielkoseryjnej lub masowej oraz niektórych maszyn 
i urządzeń szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej (Mon. 
Pol. nr 38, poz. 179), opinię tę należy załączyć do wniosku 
o ustalenie ceny. j 

2. Do wniosku o ustalenie ceny należy także dołączyć zgod- 
nie z okólnikiem nr 62 Ministra Budownictwa i Przemysłu Ma- 


teriałów Budowlanych z dnia 21 listopada 1960 r. w sprawie - 


jakości i przydatności do pracy nowych typów maszyn, urzą- 
dzeń i środków transportu (Dz. Urz. MBiPMB nr 17, poz. 98), 
zaświadczenie Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa 
o przydatności do pracy maszyny lub urządzenia. Przepis ten nie 
dotyczy wniosków o ustalenie cen maszyn i urządzeń technolo- 
gicznych przemysłu materiałów budowlanych. 


` 


przez 


ceny 


Nr 13 


$ 7. 1. Zjednoczenie Przedsiębiorstw Remontowych Maszyn 
1 Urządzeń Budownictwa może, jeżeli uzna to za celowe, zlecić 
uzupełnienie wniosku-dodatkową ekspertyzą. 

2. Zjednoczenie Przedsiębiorstw Remontowych Maszyn i Urzą- 
üzeń Budownictwa przedstawia wniosek na posiedzeniu Komisji 
opiniującej, o której mowa w $ 2. 

3. Komisja przedstawia swą opinię Dyrektorowi Zjednoczenia 
Przedsiębiorstw Remontowych Maszyn i Urządzeń Budownictwa, 
k1 ory na podstawie tej opinii ustala cenę zbytu nowej maszyny 
( rządzenia). 

688. Jeżeli cena zbytu dotyczy maszyn i urządzeń, określonych 
załączniku do powołanej we wstępie uchwały nr 100 Rady 
Ministrów z dnia 9 kwietnia 1964 r., należy przed jej ustaleniem 
skierować akta sprawy do Przewodniczącego Komisji Planowa= 
Nią przy Radzie Ministrów, w celu uzgodnienia ceny oraz zawia- 
fomić o tym zainteresowanych. 

$ 9. Po ustaleniu ceny zbytu maszyn (urządzeń), z wyjątkiem 
Maszyn (urządzeń), o których mowa w $ 8, Zjednoczenie Przed- 
Siębiorstw Remontowych Maszyn i Urządzeń Budownictwa, po- 
Wiadamia o powziętej decyzji wnioskodawcę, który z kolei za- 
Wiadamia o niej puzostałe zainteresowane jednostki. 

$ 10, 1. Jeżeli w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o decyzji 
astalającej cenę minister, nadzorujący głównych odbiorców ma- 
Szyn i urządzeń, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, decyżja ta wcho- 
dzj w życie. 


2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do cen maszyn i urzą- 
da eń, o których mowa w $ 8. j 

8 11. W razie zgłoszenia sprzeciwu od decyzji ustalającej cenę, 
dyrektor Zjednoczenia Przedsiębiorstw Remontowych Maszyn 
I Urządzeń Budownictwa, w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
"Drzeciwu, bądź uwzględnia sprzeciw i podejmuje ostateczną 
-ecyzję, bądź w razie nieuwzgiędnienia sprzeciwu — przesyła 
kta sprawy Państwowej Komisji Cen z wnioskiem o ostateczne 
Stalenie ceny, powiadamiając o tym zainteresowanych. 

R 12. We wszystkich przypadkach nie przewidzianych w niniej- 
sym zarządzeniu należy przy ustalaniu cen nowych maszyn 
4 n rządzeń) stosować postanowienia powołanej we wstępie uchwały 
| Mt 100 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1964 r. 


13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1965 r. 


MINISTER 
w z. St. Pieirusiewicz 


53, 


ZARZĄDZENIE NR 230 


MINISTRA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


z dnia 31 lipca 1965 r. 


W sprawie zaliczania Go ruchu ciągłego niektórych rodzajów prac 
4 w przedsiębiorstwach przemysłowych. 


(znak: ZP2-1/65) 


f Związku z zarządzeniem nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 
lutego 1965 r. w sprawie zaliczania do ruchu ciągłego nie- 
"rych rodzajów prac w państwowych i spółdzielczych przed- 
»iorstwach przemysłowych — w uzgodnieniu: z Zarządem 
Ównym Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa 
-Tzemysłu Materiałów Budowlanych oraz Zarządem Głównym 
Viązku Zawodowego Chemików zarządza się, co następuje: 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN 


. BUD. | PRZEM. MAT. BUP. "-DUEĄ 
RE NEA =) Z ZE Z a aa PÓŹ 


$ 1. Zarządzenie obowiązuje w przedsiębiorstwach przemysło- 
wych podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materia- 
łów Budowlanych uraz przez niego nadzorowanych. 


$ 2. 1. Ustala się następujące zasady zaliczania do ruchu ciąg- 
łego niektórych rodzajów prac w przedsiębiorstwach przemysło- 
wych: 3 
1) za pracę w ruchu ciągiym uważa się pracę, związaną z zabez- 
pieczeniem prawidłowego procesu produkcyjnego oraz pra- 
widłowej działalnosci urządzeń produkcyjnych (maszyn, apa- 
ratury, palenisk), jeżeli praca taka ze wzgiędu na istotę pro- 
cesu produkcyjnego musi być wykonywana w okresie 24 g0- 
dzin na dobę ı przez 7 dni w tygodniu; 
do ruchu ciągłego mogą być zaliczane działy i linie produk- 
cyjne, a także poszczególne stanowiska pracy, o ile spełniane 
są kryteria określone w pkt 1; 
do ruchu ciągłego nie zaijcza się prac nie spełniających kry- 
teriów, okreslonych w pkt 1 oraz pracy straży przemysłowej, 


przeciwpożarowej i pracowników zatrudnionych przy pilno- 
waniu. 


2) 


3) 


2. Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, przepraco- 
wanych przez pracowników straży przemysłowej i przeciwpoża-= 
rowej oraz zatrudnionych przy pilnowaniu nie obciążają limitu 
dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych poza ruchem 
ciągłym. 

8 3. 1. Wykaz rodzajów prac, które mogą być zaliczane do ` 
ruchu ciągłego, ustala załącznik do zarządzenia. 

2. Dyrektorzy zjednoczeń nadzorujących przedsiebiorstwa prze- 
mysłowe w uzgodnieniu z właściwym zarządem głównym związku 
zawodowego — ustalą na podstawie $ 2 i wytycznych do zarzą- 
dzenia w terminie do dnia 31 sierpnia 1965 r., szczegółowe wy= 
kazy rodzajów prac, które należy zaliczać do ruchu ciągłego. 
Wykazy rodzajów prac należy aktualizować w miarę wprowa- 
dzania zmian w technologii i organizacji pracy. 

$ 4. Wprowadzenie w przedsiębiorstwie lub jego części ruchu 
ciągłego, po dniu wejścia w życie zarządzenia, powinno być 
uzgodnione z zarządem okręgowym właściwego związku zawo- 
dowego. 


$ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1965 r. 


MINISTER 
w z. St. Pietrusiewicz 


Załącznik do zarządzenia nr 230 Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 31 lipca 1965 r. 


Wykaz ; 
rodzajów prac, które mogą być zaliczane do ruchu ciągłego. 


Do ruchu ciągłego zalicza się prace wykonywane przez pracow= 
ników ruchu przedsiębiorstw przemysłowych, zatrudnionych bez- 
pośrednio: 

1) w czterobrygadowej organizacji pracy; 


2) przy obsłudze podstawowych urządzeń produkcyjnych, jak 
piece (baterie pieców pracujących periodycznie w oddziałach 
piecowych pracujących w ruchu ciągłym), suszarnie, wanny 
szklarskie, kotły i inne podstawowe urządzenia produkcyjne 
o ciągłym procesie grzewczym oraz urządzenia współdziała- 
jące (z nimi sprzężone) — z wyłączeniem urzędzeń, w któ- 
rych może być stosowany przerywany proces produkcyjny 
bez naruszenia ciągłości procesu grzewczego: 

3) przy obsłudze urządzeń energetycznych, cieplnych, powietrz- 

nych, wodnych gazowych itp. umożliwiających ruch ciągły 

urządzeń. o których mową w pkt 2 4 i 5 oraz przy obsłu- 
dze urządzeń wodnych zabezpieczających wyrobiska przed za- 
laniem, lecz tylko w przypadkach i rozmiarach koniecznych 

dla utrzymania ich ruchu; E 


i Str. 4 EEE i DZIENNIK URZĘDOWY MIN: BUD. Í Í PRZEM. MAT. BUD. 


4 przy urządzeniach transportu technologicznego zapewniają- 
cych konieczną ciągią dostawę lub konieczny. ciągły odbiór 
ód maszyn 1 urządzeń, o których mowa w pkt 2 i 4 — paliw, 
surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych; 


5 przy obsłudze maszyn i urządzeń zapewniających konieczną 


ciągłą dostawę paliw, surowców lub „półfabrykatów do urzą- 
dzeń, o ktorych mowa w pkt 2, badź dalszą pczeróbkę pół- 
fabrykatów produkowanych przez te urządzenia, lecz ty:ko 
w przypadkach gdy: 


— pośrednie stadia procesu technologicznego nie przewidują 
odpowiednich składowisk lub zasobników, zaś zasobników 
takich nie tworzą same urządzenia produkcyjne, bądź 

— składowiska lub zasobniki nie zapewniają magazynowania 
surowców, materiałów, półfabrykatów w ilościach niezbęd- 
nych dla utrzymania ciągłości ruchu podstawowych urzą- 
dzeń produkcyjnych, o których mowa w pkt 2; 

5) przy nadzorowaniu rozładunku i załadunku urządzeń zasob- 
nikowych lub załadunkowych i wyładunkowych, iecz tylko 
w rozmiarach zapewniających ciągłość prac załadunkowych 
i wyładunkowych związanych z zabezpieczeniem ciągłości pro- 
cesu produkcyjnego; 

7) przy konserwacji urządzeń, o których mowa w pkt 2, 3, 4i 5, 
lecz tylko w przypadkach, gdy konserwacja musi być prowa- 
dzona podczas ruchu tych urządzeń na każdej zmianie robo- 
czej przez 7 dni w tygodniu; 

8) w kontroli technicznej produkcji na stanowiskach, na któ- 
rych niezbędne jest prowadzenie na każdej zmianie roboczej 
(nie wyłączając niedziel), odpowiednich badań paliw, surow- 
ców, materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych prze- 
twarzanych przez urządzenia, o których mowa w pkt 2, 4 i 6; 

9) przy nadzorowaniu pracy robotników zatrudnionych w ruchu 
ciągłym, lecz tylko w przypadkach koniecznych dla zapew- 
nienia niezbędnego dozoru i bezpieczeństwa pracy. 


Uwaga: pod określeniem: ciągły .proces grzewczy, ciągły pro- 
ces produkcyjny, ciągła dostawa, ruch ciągły, praca 
ciągła itp. rozumie się prace związane z zabezpiecze- 
niem prawidłowego procesu produkcyjnego oraz pra- 
widłowej działalności urządzeń produkcyjnych (maszyn, 
aparatury, palenisk), jeżeli ze względu na istotę procesu 
produkcyjnego, muszą być wykonywane w okresie 
24 godzin na dobę i przez 7 dni w tygodniu. 


54, 
PISMO OKÓLNE NR 23 


MINISTERSTWA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


z dnia 7 sierpnia 1965 r. 


w sprawie stosowania w zagospodarowaniu placów budowy 

opracowań projektowych zawartych w  Zestawie Projektów 

i Opracowań Elementów, Urządzeń i Obiektów Zagospodarowania 
Placu Budowy. 


(znak: TE2/Cz.-11/65) 
L Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowla- 
nych — Departament Techniki podaje do- wiadomości, że: 


— w drodze ankietowania i selekcji zostały wybrane najod- 
powiedniejsze opracowania projektowe węzłów produkcyj- 
nych, urządzeń i tymczasowych obiektów zagospodarowa- 
nia placu budowy; 


górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi oraz 


Nr 3 È: 


— opracowania te zostały zebrane i wydane w formie „ód! 
kacji katalogowej pt.: „Zestaw Projektów i Opracowań 
Elementów. Urządzeń i Obiektów Zagospodarowania P:a- 
cu Budowy” — zwanej w dalszej treści Zestawem Pro- 
jektów, g 


— Zestaw Projektów jest rozpowszechniany przez Biuro Stu- 
diów i Projektów Typowych Budownictwa Przemysłowego. 
w Warszawie. 


2. Zestaw Projektów zawiera: í 

— wytyczne stosowania wybranych opracowań przy projekto- 
waniu zagospodarowania placu budowy; 

— wykaz wybranych urządzeń, elementów i obiektów zago- 
spodarowania placu budowy; 

— karty informacyjne wybranych do stosowania segmentów. 
budynków, obiektów i urządzeń zagospodarowania piacu. 
budowy. y 

3. W celu dalszego usprawnienia organizacji i technologii robót - 
budow!ano-montażowych, szczególnie na odcinku zagospoda- 
rowamia i urządzania placu budowy i uzyskania obniżenia | 
kosztów własnych przedsiębiorstw budowlanych, Ministerstwo 

Budownictwa 1. Przemysłu Materiałów Budowianych zaleca 

szerokie stosowanie przy urządzaniu i zagospodarowaniu pla= 

cu budowy, opracowań objętych Zestawem Projektów — na_ 
warunkach podanych w wytycznych, umięszczonych we wsię= 
pie do niego. 
DYREKTOR DEPARTAMENTU 
w z. S. Downarowicz 


KOYUNIKAT I 


W Dzienniku Ustaw ogłoszono: 


w nr 30 z 17. VII 65 r., poz. 197 rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 9 lipca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie g07 - 
spodarki finansowej instytutów naukowo-badawczych: l 
w nr 31 z 21. VII. 65 r., poz. 204 rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 14 lipca 1965 r. w sprawie wyłączenia zakładów i przed- 
siębiorstw doświadczalnych spod działania ustawy z dnia 28 mar- 
ca 1958 r. o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach pań- 
stwowych; 

w nr 32 z 24. VII. 65 r., poz. 212 rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 9 lipca 1965 r. w sprawie bezpieczeństwa | 
i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w zakładach | 


w zakładach prowadzących roboty wiertnicze z powierzchni; 
poz. 213 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 
1965 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpie 
czeństwa pożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych; 
w nr 33.2 3. VIII. 65 r., poz. 214 rozporządzenie Rady Ministró 
z dnia 26 lipca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wy 
znaczanią oficerów w czynnej służbie wojskowej do wykonywa* 
nia zadań poza wojskiem; 

w nr 35 z 14. VIII. €5 r., poz. 225 rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 20 lipca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
pokrywania kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komu 
nikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych. f 


W Monitorze Polskim ogłoszono: 


w nr 37 z 27. VII. 65 r., poz. 211 uchwałę Rady Ministrów nr 177 

z dnia 13 lipca 1965 r. w sprawie pomocy materialnej dla osób 
skierowanych na studia wyższe za granicą; 

poz. 212 uchwałę Rady Ministrów nr 182 z dnia 14 lipca 1965 © 
w sprawie funduszu nagród w zakładach doświadczalnych orąaź 
funduszu za osiągnięcia techniczne i ekonomiczne w przedsię” 
biorstwach doświadczalnych; $ 


| 


f 
y 


"Nr 13 
poz. 214 zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 lipca 1965 r. 
"w sprawie użyczania pojazdów samochodowych przez jednostki 
_ gospodarki uspołecznionej pracownikom tych jednostek lub 
innym jednostkom gospodarki uspołecznionej; 


z dnia 12 lipca 1965 r. w sprawie finansowania i księgowania 

wydatków na szkolenie kursowe i doskonalenie zawodowe; 

218 zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 
15 lipca 1965 r. w sprawie bliższego określenia stopni naukowych 

| i tytułów naukowych w zależności od dziedziny nauki lub 

: dyscypliny naukowej, których te stopnie i tytuły dotyczą; 

w nr 39 z 2. VIIL. 65 r., poz. 220 zarządzenie Ministra Komuni- 

kacji z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie prowadzenia gospodarstw 

samochodowych i zakładu transportu samochodowego oraz tech- 

nologicznego i specjalizowanego transportu samochodowego; 


w nr 40 z 6. VIIL 65 r., poz. 228 zarządzenie Ministra Budow- 
= nietwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 46 lipca 
= 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów 
| i wyznaczenia jednostek właściwych do przyjmowania zamówień 
, na niektóre artykuły budowlane, pochodzenia mineralnego, -szklar- 
sko-ceramiczne i korkowe; 


| w nr 38 z 29. VII. 65 r., poz. 215 zarządzenie Ministra Finansów 
j 

| pez. 

i 


w nr ål z 11. VIII. 65 r., poz. 233 zarządzenie nr 46 Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 4 sierpnia 1965 r. w sprawie przekazania Mini- 
strowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
_ uprawnień do regulowania stosowania i rozdziału aluminium dla 
_ potrzeb budownictwa; 
poz, 234 zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy 
Radzie Ministrów z dnia 27 lipca 1965 r. w sprawie organizacji 
1 zadań służby inwestycyjnej w państwowych jednostkach orga- 
$ nizacyjnych; 
| W nr 42 z*12. VIII. 65 r. poz. 237 zarządzenie Ministra Budow- 
" Nietwa 'i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 4 sierpnia 
_ 1965 r. w sprawie trybu i terminów zlecania robót budowlanych 
4 montażowych na 1966 r. rejestracji robót inwestycyjnych na 
«1967 r. oraz opracowania bilansów robót budowlanych i monta- 
żowych na lata 1966 i 1967; 
W nr 43 z 14. VIII. 65 r., poz. 238 uchwałę Rady Ministrów 
nr 185 z dnia 20 lipca 1965 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 
| wytycznych dla ustalenia opłat z tytułu korzystania z terenów 
Ww miastach i osiedlach. 


- W Dzienniku Budownictwa ogłoszono: 


W nr 10 z 17. VII. 65 r., poz. 32 zarządzenie nr 165 Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
10 maja 1965 r. zmieniające zarządzenie Ministra Komunikacji 
w sprawie zasad ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń 
Za roboty budowlano-montażowe komunikacyjne wykonywane 
przez przedsiębiorstwa państwowe; 

Poz. 33 zarządzenie nr 167 Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dnia 14 maja 1965 r. w sprawie 
wytycznych dla wydziałów budownictwa, urbanistyki i architek- 
oki prezydiów rad narodowych, dotyczących przekazywania nie- 


których uprawnień państwowego nadzoru budowlanego miejs*im 
(miast nie stanowiących powiatów) i osiedlowym radom naro- 
dowym; 

oz, 34 zarządzenie nr 182 Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dnia 8 czerwca 1965 r. w sprawie 
"wprowadzenia wskaźników zużycia stali w konstrukcjach sta- 
Miowych; 

Poz. 35 okólnik nr 15 Ministra Budownictwa i Przemysłu Mate- 
iałów Budowlanych z dnia 19 maja 1965 r. w sprawie materia- 
ów do wniosków o ustalenie lokalizacji szczegółowej inwestycji 
w państwowych gospodarstwach rolnych planu terenowego i cen- 
ine przewidzianych do realizacji w latach 1965—1966. 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. 


A 
BUD. i PRZEM. MAT. BUD. 


KOMUNIKAT H 


Zostały wydane, a nie są ogłoszone w Dzienniku Urzędowym 
nastepujące akty normatywne: a 


Zarządzenia Ministra: 


1. nr 216 z 14. VII 65 r. znak: OR3-003/B26/65 o zmianie nazwy, 
przedmiotu działania i podporządkowania przedsiębiorstwa 
państwowego pod nazwą Lipnowskie Zakłady Metalowe Prze- 
mysłu Terenowego; 

2. nr 219 z 23. VII. 65 r znak: OR4-003/P5/65 w sprawie RC 
nazwy, przedmiotu działania oraz podporządkowania przed- 
siębiorstwa państwowego pod nazwą Wojewódzkie Przed- 
siębiorstwo Usługowo-Badawcze Terenowego Przemysłu Ma- 
teriałów Budowlanych w Poznaniu; 

3. nr 220. z 28. VII. 65 r. znak: MB-265 w sprawie usunięcia 
szkód związanych z zatopieniem Ziębickich Zakładów Cera- 
micznych w Ziębicach: 

4. nr 221 z 27. VII. 65 r. znak: NC6/2785/65 w sprawie przeceny 
lub przeliczeń istniejących kosztorysów na roboty budow- 
lane i montażowe wykonywane po dniu 31 grudnia 1965 r; 

5. nr 222 z 28. VII. 65 r. znak: MB-1K/65 zmieniające zarządze- 
nie w sprawie wytycznych do opracowywania kwartalnych 
i rocznych analiz z przebiegu wykonania planów w zakre- 
sie kosztów własnych przemysłu materiałów budowlanych; 

6. nr 223 z 31. VII. 65 r. znak: KA/7/65 w sprawie otwarcia 
Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla pracujących Puławskie- 
go Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego w Puławach; 

7. nr 224 z 31. VII. 65 r. znak: KA/7/65 w sprawie otwarcia 
Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących Nadmor- 
skiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Świnoujściu; 

8. nr 225 z 31. VII. 65 r. znak: KA/7%/65 w sprawie otwarcia 
Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących Bielskiego 
Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych Budownictwa Miej- 
skiego w Bielsku-Białej; 

9. nr 226 z 31, VII. 65 r. znak: KA/7/65 w sprawie otwarcia 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Chodzieskich · 

Zakładów Porcelany i Porcelitu w Chodzieży; 

nr 229 z 4. VIII. 65 r. znak: OR4-003/P5/65 w sprawie nada- 

nia statutu przedsiębiorstwa patronackiego Przedsiębiorstwu 

Produkcji Kruszyw Lekkich w Mszczonowie; 

nr 233 z 10. VIII. 65 r. znak: OR3-003/B2065 w sprawie 

połączenia przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: Legni- 

ckie Przedsiębiorstwo Budowlane, Lubińskie Przedsiębiorstwo 

Budowlano-Montażowe; 

nr 235 z 12. VIII. 65 r. znak: KA/7%65 w sprawie otwarcia 

Technikum Budowlanego dla Pracujących Wrocławskiego 

Zjednoczenia Budownictwa we Wrocławiu. 


10. 


JA, 


12. 


Okólniki Ministra: 


nr 21 z 16. VII. 65 r. znak: OT6-614/256/65 w sprawie dostar- 
czania przedsiębiorstwom handlu zagranicznego instrukcji 
techniczno-ruchowych i rysunków technicznych maszyn 
i urządzeń eksportowych oferowanych na eksport; 

nr 22 z 11. VIII. 65 r. znak: ZP'65 w sprawie zapewnienia 
wzrostu wydajności pracy i zwiększenia dyscypliny płace 
w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych. 


13. 


14. 


Pismo okólne Ministerstwa: 


15. nr 22 z 9. VIII 65 r. znak: MP-40514-1/65 w sprawie budowy 
kąpielisk na wsi. 
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